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Area: Contrataci6n 
Opto: Obras 

Expte: 376/2014 (exptes reiacionados 346/2014 } 348/2014) 

Asunto: Aprobacion de proyecto para la ejecucidn de las obras financiadas con cargo a 
convocatoria directa de Diputacion de Granada de subvenciones destinadas a inversiones 
financieramente sostenibles (Calles C£diz, Cuba) 

D. CARLOS BULLEJOS CALVO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCWIO. AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE GRANADA 

CERTIFICO: Que con fecha 24 de septiembre de 2014 el Sr. Alcalde, dicto la siguiente 
Resolucion aprobada mediante Decreto n° 398/2014, que literalmente dice 



«DECRETO N° 398/2014 

Habiendose elaborado Memorias-Proyectos Tecnicos a cargo de la Arquitecta D a M a 
Belen Rios Ruiz, y el Arquitecto Tecnico D. Francisco J. Jimenez Vega, para la ejecucion de 
las obras financiadas con cargo a convocatoria directa de Diputacion de Granada de 
subvenciones destinadas a inversiones financieramente sostenibles, para las siguientes 
actuaciones, a ejecutar todas ellas en el nucleo urbano de capitalidad del Municipio de 
Alhama de Granada: 



Actuacion 


Tecnico 


Presupuesto 
Contrata 


Partida 

Presupuestaria 


Repavimentaci6n 01 C3diz 


Francisco J. Jim6nez 
Vega 


9.308,95 


155 61904 


Repavimentaci6n CI Cuba 


M a Belen Rios Ruiz 


28.936,23 


155 61906 



. * 

Considerando que segun dispone el articulo 88 del Real.Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Regimen local, tendran la consideracion de obras locales todas las 
de nueva planta, reforma, reparation o entretenimiento que ejecuten las Entidades locales, 
tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras Entidades publicas o particulars 
para la realization de servicios de su competencia. En el presente caso nos encontramos 
ante obras publicas ordinarias en los terminos previstos en el articulo 143 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanfstica de Andalucia. 

De conformidad con el articulo 169.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenacion Urbanistica de Andalucia, «a los efectos de esta Ley, cuando los actos de 
construccion o edificacion, instalacion y uso del suelo sean promovidos por los 
Ayuntamientos en su propio termino municipal, el acuerdo municipal que los autorice o 
apruebe estara sujeto a los mismos requisitos y producira ios mismos efectos que la licencia 
urbanistica, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion de regimen local». 
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Visto que el importe de los gastos no supera los correspondientes importes, en su caso, 
para la contratacion menor, en funcion a los recursos ordinarios del Presupuesto en vigor y 
el porcentaje que supone la autorizacion del gasto/contratacion en relacion con dicho 
importe. 

Considerando que es competencia de la Alcaldia autorizar y disponer gastos dentro de 
los iimites de su competencia, considerandose de aplicacion analogica el importe 
determinado para las contrataciones y concesiones de toda clase, que cifra la atribucion del 
Alcalde cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
Presupuesto, ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, a tenor del articulo 21.lletras 
f) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

A la vista de lo anterior, RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar las Memorias-Proyectos Tecnicos a cargo de la Arquitecta D a M a 
Belen Rios Ruiz, y el Arquitecto Tecnico D. Francisco J. Jimenez Vega, para la ejecucion de 
las obras financiadas con cargo a convocatoria dtrecta de Diputacion de Granada de 
subvenciones destinadas a inversiones financieramente sostenibles, para las actuaciones 
indicadas anteriormente. 

Estas obras seran ejecutadas por empresa contratista, asi como la direccion 
facultativa de las mismas a cargo de los tecnicos indicados. 

La presente autorizaci6n municipal adopta los efectos de licencia urbanistica, 

SEGUNDO: Las obras se ejecutaran con arreglo a la Memoria-proyecto/s aprobado/s, 
disposiciones del planeamiento de aplicacion, normativa de edificacion y prescripciones de 
los distintos Servicios. 

TERCERO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la actuation 
se autoriza bajo las siguientes condiciones: 

La ejecucion de las obras quedara condicionada a lo siguiente: 

- Debera darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Tecnicas de Accesibilidad y 
Eliminacion de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas y del Transporte, previstas en la 
legislacion vigente. 

- Por parte del constructor se adoptaran todas las medidas de seguridad publica 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a la documentacion tecnica presentada 
y bajo la direccion facultativa del Tecnico o Tecnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia (en este caso, autorizacion municipal 
sustitutiva). Toda variacion ulterior que se pretenda introducir precisara la conformidad 
previa de la Administracion Municipal. 

- La adecuacion de la via publica a las condiciones de transito normal -retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.- se realizara diariamente en evitacion de excesivas 
molestias a colindantes y transeuntes. 
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- La maquinaria a utilizar sera acorde a la entidad de las obras, prohibiendose aquellas 
que, por sus caracteristicas, deterioren las infraestructuras existentes. 

- En caso de corte, parcial o total, de la via publica, sera necesaria la autorizacion de 
la Policia Local, que dara las instrucciones de las medidas a adoptar. 

- Se repondran todas las infraestructuras y servicios urbanisticos afectados por las 
obras a su estado original. 

- Se tomaran las medidas de seguridad y salud en el trabajo contenidas en el Estudio 
a tal efecto presentado por el Tecnico competente redactor y contenidas en la legislation 
vigente. 

CUARTO: Las obras ascienden, respecto al lote indicado, en presupuesto general de 
contrata, a la cantidad de 38.245,18 euros (IVA incluido). 

QUINTO: La aprobacion del gasto correspondiente a los honorarios tecnicos se 
efectuara una vez presentadas las facturas correspondientes por los tecnicos designados. 

SEXTO: Invitar a las empresas que se indican, capacitadas para la realization del 
objeto del contrato. Para ello, deberan remitir la oferta con arreglo a la invitation. La oferta 
debera presentarse redactada en castellano y hasta el dfa 29 de septiembre de 2014. Le 
informamos, asimismo, que el expediente se encuentra a su disposition en la Oficina 
Tecnica Municipal: 

- CONSTRUCCIONES ARIDEXASL 

- CONSTRUCCIONES P£REZ JIMENEZ SA 

- HERMANOS GARClA MOTRIL SL 

- PROVISA VIAS Y OBRAS SLU 

- CONSTRUCCIONES NARILASL 

SEPTIMO: Las ofertas podran efectuarse en funcion a los siguientes aspectos: 



Mejora de 550 de capa de aglomerado de 6 cm de espesor MBC-AC 16 
surfS 


10 puntos 


Por cada 50 adicionales a los anteriores 


5 puntos (hasta un 
m£ximo de 25 puntos) 


Otras mejoras a proponer por la empresa 


10 puntos 



Dado en Alhama de Granada, a 24 de septiembre de 2014» 



Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado co^T\/° B° deT^r. 
Alcalde, en Alhama de Granada, a 24 de septiembre de 2014. 

V° B° EL ALCALDE, 



— — — N V 



Fdo. Jose Fernando Molina L6pez 
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